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关于 廉 江 -成 名 原油 管道 ( 廉 江 段 ) 安全 隐患 
治理 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批复 


中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 茂 名 分 公司 : 

你 司 报 送 的 《 廉 江 -茂名 原油 管道 ( 廉 江 段 ) 安全 隐患 治理 
项 目 环境 影响 报告 书 》( 以 下 简称 “报告 书 ”) 及 有 关 材 料 收 悉 。 
经 研究 ， 现 对 报告 书 批复 如 下 : 

一 、 廉 江 - 茂 名 原油 管道 ( 廉 江 段 ) 安全 隐患 治理 项 目 位 于 
廉 江 市 良 二 镇 境内 ， 起 点 位 于 “湛江 港 - 铁 山 港 原 油管 道 工程 ” 
的 廉 江 分 输 站 ， 终 点 位 于 廉 江 与 化 州 交界 处 ， 全 线 长 度 为 22km、 
管 径 为 由 71lmm、 设 计 压 力 为 6. 3MPa， 新 建 截断 闻 室 1 座 并 对 现 
有 廉 江 分 输 站 进行 扩建 ， 采 用 常温 密闭 间歇 输 油 工 艺 , 近期 设计 
输 油 量 1000 x 10't/a, 远 期 设计 输 油 量 2000 x 10 t/a。 项 目 总 投 
资 约 9719 万 元 ， 其 中 环保 投资 744 万 元 。 

项 目 建成 运行 后 , 现 有 湛 茂 原油 管线 廉 江 段 将 停止 原油 输送 
服务 并 进行 退役 处 理 。 

二 、 根 据 报 告 书 的 评价 结论 、 技 术 评估 意见 及 我 局 廉 江 分 局 
的 意见 ， 并 经 建设 项 目 环境 影响 评价 文件 审批 委员 会 审议 ， 在 全 

面 落 实 i 

境 安 全 的 前 提 下 ,项目 按 照 报 告 书 所 列 的 性 质 、 规 模 、 地 点 、 和 对 


| 


用 的 生产 工艺 和 防治 污染 、 防 止 生态 破坏 的 措施 进行 建设 ， 从 环 
境 保护 角度 可 行 。 

三 、 项 目 建 设 、 运 营 还 应 重点 做 好 以 下 工作 : 

(一 ) 加 强 施工 环境 管理 ， 合 理 安排 施工 时 间 ， 优 化 施工 场 
地 布置 ， 采取 分 段 施工 、 压 实 履 盖 、 酒 水 降尘 等 措施 ， 选 用 低 躁 
声 施工 设备 ， 加 强 车 辆 运输 管理 ， 防 止 施 工 扬尘 、 施 工 噪声 对 沿 
线 大 气 、 声 环境 敏感 点 造成 影响 。 施 工场 界 噪声 排放 执行 《建筑 
施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》( GB12523-2011 )。 

(二 ) 严格 落实 报告 书 提出 的 水 污染 防治 措施 ,防止 对 新 华 
河 、 良 袁 河 、 南 桥 河 、 黄 茂 河 、 雷 州 青年 运河 四 联 干渠 等 地 表 水 
体 水 质 造成 影响 。 施 工场 地 废水 、 设 备 清洗 废水 、 清 管 试 压 废水 
等 施工 废水 须 经 隔 油 沉淀 处 理 后 回 用 ; 定向 钻 泥 浆 水 须 经 二 级 过 
得 后 大 部 分 循环 使 用 , 少 部 分 经 沉淀 池 沉 淀 处 理 后 回 用 于 施工 工 
地 酒水 降尘 , 泥浆 沉渣 在 施工 结束 后 须 受 善 处 置 ， 禁止 直接 排 入 
地 表 水 体 . 

(三 ) 严格 落实 报告 书 提出 的 生态 保护 措施 ,防止 对 沿线 生 
态 环境 造成 影响 。 采取 分 层 开 挖 、 分 层 回 填 、 临时 堆 土 压 实 遮 盖 、 
修筑 雨水 导 排 沟 、 边 坡 绿 化 防护 等 生态 保护 措施 ,施工 完毕 后 应 
及 时 进行 生态 恢复 ， 防 止 项 目 施工 对 沿线 生态 环境 造成 影响 。 

(四 ) 严 格 落实 报告 书 提出 的 环境 风险 防范 和 应 急 措 施 ， 制 
定 完善 的 环境 风险 应 急 预 案 ， 并 与 区 域 应 急 体系 相 衔接 ， 加 强 与 
当地 政府 沟通 和 协调 ， 事 故 发 生 时 立即 启动 应 急 预 案 ， 防 止 引 发 
环境 污染 事件 ， 确 保 环境 安全 。 

(五 ) 现 有 淇 茂 原油 管线 ( 廉 江 段 ) 退役 处 理 须 妥善 做 好 管 


道内 残留 物 清 理 、 原 位 弃置 、 拆 除 以 及 后 续 跟 踪 维护 等 工作 ， 其 
中 管道 清理 产生 的 含油 固体 块 、 蜡 扒 等 危险 废物 须 交 由 有 资质 单 
位 进行 妥善 处 置 。 

四 、 项 目 须 按 有 关 规 定 征 得 其 他 相关 部 门 同意 后 方 可 开工 建 
设 , 其 中 项 目 穿越 雷州 青年 运河 四 联 干 炬 的 管 段 须 在 2021 年 1 月 
1 日 后 方 可 动工 建设 . 项 目 建设 必须 严格 执行 配套 的 环境 保护 设 
施 与 主体 工程 同时 设计 ,同时 施工 .同时 投产 使 用 的 环境 保护 “三 
同时 ”制度 ， 项 目 竣工 后 ， 建 设 单位 须 按 规定 程序 实施 项 目 竣 工 
环境 保护 验收 ， 验 收 合格 后 方 可 正式 投入 运行 。 

五 、 老 项 目的 性 质 、 规 模 、 地 点 、 生 产 工 艺 或 者 拟 采取 的 环 
境 保护 措施 发 生 重大 变动 ， 应 重新 报批 项 目的 环境 影响 评价 文 
人 


抄 送 : 市 生态 环境 综合 执法 支队 、 市 生态 环境 局 廉 江 分 局 、 市 环境 科学 
技术 研究 所 ， 中 环 广 源 环境 工程 技术 有 限 公司 由 建设 单位 送 达 ) 
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